ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


. ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


1 

2 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
4 


. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು 
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ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ 
18-02-2022 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರ 


ಖ್‌ 


A ಸಂ. 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರ ಸಷ ಪಾ 


ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2016ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ 
ಉಗ್ರಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ 
ಉಗ್ರಾಣಗಳ ದುರಸ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಪೂರ್ಣ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, 


ಆ) 


ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು] 
ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ 
ಉಗ್ರಾಣಗಳ ' ದುರಸ್ಥಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ; ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೊಸ 
ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು; 


ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋಬದನೆಯಂತೆ WF & NWS 2015-16 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 
ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ 89 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವವಿಧ 
ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
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ಇ) 


ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು 


ಗಾತಗದಾರರ ಸಹ; 


M/s. SOMA ENTERPRISE LIMITED, 


ವಹಿಸಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ : ರೂ. 795.97 ಕೋಟಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 612.18 ಕೋಟಿ 


ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ ಪಸ್ಸುತ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ"; 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು. ಬಿಲ್‌ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


- 


ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಡ್ಡ ಸಸರ ಹಾನಗ `ನವಾರ್‌ನಾರ ರಾಕಾ 


ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ | ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.440.35 


ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ; | ಕೋಟಿಗಳು 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.73.03 ಕೋಟೆಗಳು 


ಪಡೆಯಲಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ" ಎಷ್ಟು] (ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 21ರ ವರೆಗೆ) 


ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; 


ಈ) ಅಷೂರ್ಣ ಫರತಡಕ್ತ "ಸತಗಾನಡರವ ಹನನನಹಾಡಹಳ್ತ ಅಪೂರ್ಣ ಫಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

(ie | ಕೆಮಗಳೇನು 7 1 

ಖನಿ ಟೆ 
No. CO 19 WHC 2021 (ಎಸ್‌. ಟಿ. ಸೇಪರ್ಸಾ 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


Canes - TY 


Construction of new scientific warehouses including Infrastructure works in various 
centers of the State, under NABARD Warehousing Scheme (WIF & NWS-2013- 
14,2014-15 & 2015-16) with RKVY grants 
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ls PROVIDING BASIC INFRASTRUCTURE FACILITIES TO EXISTING 
kK WAREHOUES AT 89 CENTER UNDER RIDF-XXH 


Name of the Center 


Kollegala 


Chitradurga(New) 
Chitradurga (01d) 
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Ranebennurn(Old) . 
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Honnali | 
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